DZIENNIR URZĘDOWY 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Poz. 20—26 


Warszawa, 15 marca 1954 r. Nr 4 


TREŚĆ: 


Zarządu Budowy Miast i Osiedli „ZOR” i nadzo- 


i inistra Budownictwa Miast i Osiedli: „ZA 
poż TU rowanych jednostek oraz przedsiębiorstw wyko- 


Poz. 20 — Nr 32 w sprawie realizacji planu remontów nawstwa „budowlanego resortu Mimistra Budow- 
w 1954 T. | nietwa Miast i Osiedli. 

Poz. 21 — Nr 34 w sprawie organizacji budów wzorcowych. 

Poz. 22 — Nr 42 w sprawie lepiszcza do płyt Golvetten. Pismo okólne: 

BZ. ji s $ pee aa ENG Sa T wj Poz. 25 -— Nr 22 w sprawie odznak zasiużonego Racjonaliza- 
= oi CZAWIE tora Produkcji i zasłużonego Przodownika Pracy. 

Okólnik: Poz. 26 -— Obwieszczenie o sprostowaniu omyłek w druku. 


Poz. 24 — Nr 12 w sprawie uregulowania niektórych zagad- | 
nień dotyczących sprawozdawczości Centralnego | Komunikaty. 


20. | $ 1. Dyrektorzy centralnych zarządów budownictwa miej- 
skiego wydadzą nadzorowanym przedsiębiorstwom budowlano- 
montażowym polecenia zorganizowania w roku 1954 przynaj- 
mniej po jednej budowie wzorcowej, w szczególności: 


1) Dyrektor Centralnego Zarządu Budownictwa Miejskiego 
Warszawa poleci zorganizowanie budownictwa wzorco- 
wego przy prowadzemiu budów przy ul. Nowotki — blo- 
ki 304, 304a, 306, 306a, 308, 308a 308b, 312 i 312a, oraz 
na Ochocie blok 38. 

2) Dyrektor Centralnego Zarządu Budownictwa Miejskiego 
Południe poleci zorganizowanie budownictwa wzotcowe- 
go na osiedlu Nowa Huta — Centrum, bloki od 1 — 3 po 
stronie lewej. 

3) Dyrektor Centralnego Zarządu Budownictwa Miejskiego 
Północ poleci zorganizowanie budownictwa wzorcowego 
przy prowadzeniu budowy Politechniki Łódzkiej w Łodzi, 


$ 2. 1, Wymienione w $ 1 budowy wzorcowe powinny być 
zorganizowane w sposób zapewniający wyższe od 
przeciętnych osiągnięcia ekonomiczno-techniczne, 

Wyznaczonym budowom należy zapewnić: 

a) całkowita i ściśle sprawdzoną dokumentację projektowo- 
kosztorysowa, 

b) dokładnie opracowaną dokumentację organizacyjną, 
i produkcyjną, 

c) sprawną i zgodną z harmoncgramem dostawę maszyn 
i sprzętu budowlanego, 

d) rytmiczne i sukcesywne — zgodne z harmonogramem 
dostaw, zaopatrzenie materiałów, 

e) sprawnie działający transport, 

f) odpowiednią służbę dyspozytorską ze sprawnie dzia- 
łającą łącznością w ramach obecnie dostępnych urządzeń 
teletechnicznych. 

2. Przy wykonywaniu budów wzorcowych należy: 

a) dokładnie prowadzić i kontrolować planowanie ty- 

godniowo-dobowe, 

b) stosować nowoczesne, wysokodajne, zespołowe mebo- 
dy pracy, 

c) wprowadzić i stosować kompleksową mechanizację, 
w zakresie przygotowania zapraw i betonów, trans- 
portu pionowego i wewnętrznego, materiałów i ele- 
mentów, konteneryzację cegły, oraz w zakresie robót 
wykończeniowych zwłaszcza mechanizacji robót tyn- 
kowych, malarskich i posadzkowych, 

d) w przypadkach zainstalowania samojezdnych dźwi- 

| gów wieżowych o udźwigu przynajmniej 2 ton — 


ZARZĄDZENIE Nr 32 

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 16 lutego 1954 r. 

w sprawie realizacji planu remontów w 1954 r. 
(L. dz. D.VIII/4/604/54) 


W celu zapewnienia wykonawstwa planowanych remontów 
zapobiegawczych zarządza się, co następuje: 

$ 1. Przedsiębiorstwa planu centralnego oraz wojewódz- 
kie zarządy budowlanych przedsiębiorstw powiatowych 
(w.z.b.p.p.) zakończą w terminie do dnia 30 marca 1954 r. 
zawieranie porozumień z Centralnymi Warsztatami Sprzętu 
na remonty w 1954 r. objęte rocznym planem kapitalnych 
i średnich remontów. 

$ 2. W przypadku niemożności dostarczenia do remontu 
przez przedsiębiorstwo (w.z.b.p.p.) jednostki sprzętu objętej 
zgłoszeniem (rzeczowa zmiana planu) należy zawrzeć dodat- 
kowa porozumienie na remont jednostki (ek) zastępczej (czych) 
o analogicznej pracochłonności remontowej. 

83. Po upływie terminu przewidzianego w $ 1, rzeczowe 
zmiany planów mogą być dokonane na warunkach ustalonych 
w $ 2, po uzyskaniu uprzedniej zgody właściwego centralnego 
zarządu (Zarządu Budowlanych Przedsiębiorstw Powiato- 
wych). Zawarcie nowego porozumienia, musi nastąpić co naj- 
mniej na 30 dni przed wyznaczoną w poprzednim porozumie- 
niu datą remontu, danej jednostki sprzętu. 

$ 4. Centralne zarządy (Zarząd Budowlanych Przedsię- 
biorstw Powiatowych) dopilnują dotrzymania przez nadzoro- 
wane przedsiębiorstwa (w.z b.p.p.) terminów oddawania sprzę- 
tu do remontu, a Centralny Zarząd Sprzętu j Mechanizacji 
terminów wykonania remontów, zgodnie z zawartymi poro- 
aumieniami, 

$ 5. Zarządzenie wchodzi w życie dniem 16 lutego 1954 r. 


Minister R. Piotrowski 


21. 


ZARZĄDZENIE Nr 34 


wprowadzić konteneryzację zapraw i betonów oraz 

stosować do wykonania stropów duże scalone ele- 

| menty wielkopłytowe i właściwą technikę ich prze- 
mysłowego montażu, 

e) przestrzegać przepisy instrukcji o limitowaniu do- 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 20 lutego 1954 r. 


w Sprawie organizacji budów wzorcowych. staw i kontrol! zużycia materiałów do wbudowania 
(okólnik Nr 18 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 

(L. dz. D.VI]/1/250'54) z dnia 18 marca 1952 roku), 
: x f) wypehiać obowiązek terminowego rozliczenia si 
W celu wprowadzenia w budownictwie nowej techniki w za- kierowników robót z pobranych dr eR j 
kresie organizacji i technologii robót budowalnych, podn'esie- $ 3. Przy organizowaniu i prowadzeniu budów wzorcowcyh 


nia kwalifikacji kadr technicznych oraz podniesienia pozio- należy stosować się do wytycznych zawartych w piśmie De- 
mu wykonawstwa w budownictwie w drodze wymiany doświad- | partan.entu Techniki z dniej 27 listopada 1953 r. (L. dz. 
«zeń zarządza się, co następuje: D.VII/1/11570;53). 


Nr 4 
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$4. Dyrektorzy centralnych zarządów budownictwa miej. 
skiego wydadzą} stosownej polecenia nadzorowanym przed- 
siębiorstwom zapewniające wymienionym w $ 1 budowom 
rytmiczna, zgodną z harmonogramem zużycia dostawę ma- 
teriałów. 


$ 5. Dyrektorzy centralnych zarządów budownictwa miej- 
skiego zapewnią wymienionym w $ 1 budowom we własnym 


zakresie, w ramach posiadanego parku maszyn — zgudnie 
z aktualnymi projektami mechanizacji robót i w odpowiednich 
terminach, — zaopatrzenie w potrzebne ilości i rodzaje ma- 


szyn, urządzeń i sprzętu budowlanego. 


$ 6. 1. Prace przygotowawcze į organizacyjne na wymienio- 
nych w $ 1 budowach powmny być zakończone w ter- 
minach ustalonych w zatwierdzonych harmonogra- 
mach dvrektywnych, nie później jak w terminie do 
dnia 15 kwietnia 1954 r. 

2. Dyrektorzy centralnych zarządów budownictwa miej- 
kiero wyznaczą imienmie kierowników robót i naczel- 
nych inżynierów zjedmoczeń budownictwa miejskiego, 
ponoszących odpowiedzialność za prawidłową — pod 
względem technicznym i ekonomicznym, oraz termi- 
nowa organizacją i realizację budów wzorcowych. 
Nazwiska wyznaczonych odpowiedzialnych pracow- 
ników należy podać do wiadomości Departamentu 
Techniki w terminie do dnia 28 lutego 1954 r. 

3. Naczelnych inżynierów zjednoczeń budownictwa miej- 
skiego zobowiązuje się do roztoczenią szczegolnej 
opieki nad budowami wzorcowymi, zwłaszcza do: 


a) zapewnienia opracowania dla budów wzorcowych 
* szczegółowych projektow organizacji robót 
uwzględniających zamierzenia i przedsięwzięcia 
aktualnego planu rozwoju techniki, 

ustalenia i kontrolowania kwartalnych zadań 
oszezędnościowych — wygospodarowania cbniżki 
kosztów własnych na budowach wzorcowych zgod- 
nie z aktualną dokumentacją projektowo-koszto- 
rysową i organizacyjną, 

sporzadzania kwartalnych analiz: 

wyników pracy, osiąganych wydajności pracy, 
wykorzystania sprzętu, zużycia i gospodarki ma- 
teriałami i efektów ekonomicznych oraz opraco- 
wania na ich podstawie właściwych wniosków 
usprawniających dla potrzeb resortu. 


b) 


c) 


3 7.» Departament Techniki przy wspólpracy Departamen- 
tu Planowania i Departamentu Produkcji Podstawowej prze- 
analizuje osięgnięte wyniki przy prowadzeniu budownictwa 
wzorcowego, wykorzysta osiągnięcia tego budownictwa w ce- 
du zastosowania go przy prowadzeniu imnych budóvĄ oraz. 
sporządzi ocenę zbiorczą przebiegu produkcji w roku 1954 
na tych budowach i przedstawi Ministrowi odpowiednie wnios- 
ki w terminie do dnia 15 lutego 1955 r. 


8 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 
1954 r. 
` 
Minister R. Piotrowski 


22. 
ZARZĄDZENIE Nr 42 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 24 lutego 1954 r, 
w sprawie lepiszeza do płyt Golvetten. 
(L. dz. D.VII/3/1681/54) 


W celu uregulowania sprawy lepiszcza, stosowanego przy 
układaniu posadzek z płyt plastycznych Golvetten, zarządza 
się, co następuje: 


$ 1. Do gruntowania podłoża pod posadzki z płyt Golvet- 
ten należy stosować emulsję bitumiczną, do przyklejania plyt 
— lepik emulsyjny, produkowane według receptury Instytutu 
Techniki Budowlanej, ewentualnie za zgodą Departamentu 
Techniki inne lep'szcza zbadane į uznane za właściwe przez 
instytuty naukuwo-badawcze lub laboratoria naukowe. 


'8 2. Wymienione w $ 1 lepik emuisyjny i emulsja bitu- 
miczna powinny odpowiadać warunkom technicznym wymie- 
nionym w instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej pt. 
„Tymczasowe warunki techniczne dla lepku emułsyjnego do 
przyklejania płyt Golvetten oraz Tymczasowe warunki tech- 


| 
I 


niczne dla emulsji bituraicznej do gruntowania podłoża beto- 
nowego przy układaniu posadzek termoplastycznym typu 
Golvetten na bitumicznym lepiku emulsyjnym, 

Układanie posadzek z płyt Golve*tenna w'w lepiku i emulsji 
powinno się odbywać zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki 
Budowlanej pt. „Posadzki termoplastyczne typu Golvetten. 
Tymczasowe warunki techniczne układania”, 

$ 8. Przy odbiorze wymienionych w $ 1 emulsji j lepiku 
należy od sprzedawcy żądać odpowiednich opakowań zgod- 
nych z wymienionymi w tymczasowych warunkach technicz- 
nych przepisami oraz zacpatrzenia każdorazowej przesyłki 
emulsji lepiku w znak kontrol: technicznej, Poza tym przy 
każdorazowej przesyłce należy żądać również od sprzedawcy 
egzemplarzy tymczasowych warunków technicznych dla emul- 
sji i lepiku wymienionych w $ 2. 

84. Zakłady, Produkcji Elementów Budowlanych Nr 1 ja- 
ko producent płyt plastycznych Golvetten zobowiązuje się do 
dołączenia do każdorazowej przesyłki płyt 1 egzemplarza im- 
strukcji pt. „Posadzki termoplastyczne typu Golvetten”. Tym- 
czasowe warunki techniczne układania”, 

$ 5. Centralny Zarząd Zaopatrzenia Budownictwa Miej- . 
sklego będzie zgłasznł bezpośrednio do producenta roczne 
i kwartalne zapotrzebowanie na lepik į emulsję bitumiczną 
oraz rozdzielnik z rezbiciem na centralne zarządy budownic- 
twa miejskiego. 

$ 6. Wymienione w § 1 lepik it emulsje nabywać można 
bezpośrednio u producenta w Spółdzielni Inwalidów „Zorza 
w Warszawie ul. Ząbkowska 46. 

$ 7, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1954 r. 
Z dniem tym zabrania się stosowania przy układaniu płyt 
Golvetten lepiku koksochemicznego. 


Minister R. Piotrowski 


23. - 
ZARZĄDZENIE Nr 43 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I! OSIEDLI 
z dnia 24 lutego 1954 r. 


w sprawie zmiany przepisów o sprawozdawczości opera- 
tywnej. 


+ (L. dz. D.1/4/487/54) 

W instrukcji w sprawie sprawozdawczości operatywnej sta- 
nowistcej załącznik do zarządzenia Nr 71 Mimistra Budownie- 
twa Miast i Osiedli z dnia 2 kwietnia 1953 r. (Dz. Urz. 
Min, Bud. M. i O. Nr 6, poz 68 z 1953 r. wprowadza się 
następujące zmiany: kk 


1. Uchyla się $ 4 pkt. B insttukcji w sprawie sprawozdaw- 
czości operatywnej „Wartość produkcji dla budownie- 
twa, którego inwieutorem centralnym jest Centalalny 
Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR”. 


2. $ 4 pkt. D instrukcji etrzymuje następujące brzmienie: 
„Liczba oddanych do użytku izb budownictwa mieszka- 
miowego dla którego inwestorem centralnym jest Cen- 
tralny Zarzad Budowy Miast i Osiedli „Z0R™. Kubatu- 
ra tych izb stanowi część składową pkt. „C”, 

3. Uchyla się $ 4 pkt. E instrukcji w sprawie sprawozdaw- 
czości eperatywnej „Ewidencyjny stan wszystkich pra- 
cowników fizycznych zatrudnionych w przedsiębior- 
stwie”. 

4. $ 4 pkt F otrzymuje następujące brzmienie: „Prze- 
ciętna liczba wszystkich robotników grupy wytwórczej 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie w produkcji podsta- 
wewej z tym, że podstawą do obliczania wskaźnika F 
jest rzeczywisty, obliczony wg listy obecności stan ro- 
botników. Zarowno wskaźnik „F” jak i wskaźnik „G” 
ujmuja tych samych robotników, zaś różniea między 
nimi połeca na tym, że wskaźnik „E” ujmuje przeciętny 
stan wg listy obecności, a wskażnik „G” ujmuje prze- 
ciętny stan wg ewidencji. 


5. Uchyla się $ 4 pkt. „F1” instrukcji w sprawie spra- 
„wozdawczości operatywnej „Ewidencyjny stan wszyst- 
kich pracowników fizycznych grupy wytwórczej zatrud- 
nionych w przedsiębiorstwie w produkcji podstawowej”, 


6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1954 r. 


Minister R. Piotrowski 


24. 
OKÓLNIK Nr 12 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 18 lutego 1954 r. 


w sprawie uregulowania niektórych zagadnień dotyczących 

sprawozdawczości Centralnego Zarządu Budowy Miast i Osie- 

dli „ZOR” i nadzorowanych jednostek oraz przedsiębiorstw 

wykonawstwa budowlanego resortu Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli. 


(L. dz, D.I/4/64/54) 


W celu uregulowania niektórych zagadnień dotyczących 
sprawozdawczości Centralnego Zarządu Budowy Miast i Osie- 
dli „ZOR” ji nadzorowanych jednostek oraz przedsiębiorstw 
wykonawstwa budowlanego resortu Mimistra Budownictwa 
Miast i Osiedli, ustala się, eo następuje: 


§ 1. Kwoty wyrażające wartość wykonanej produkcji bu- 
dowalnej nie uzgodnione między inwestorem A wykonawcą, 
4 przekazane do rozstrzygnięcia komisji arbitrażowej, po- 
winny być zaliczone do wartości wykonanej produkcji bu- 
dowlanej przez sprawozdawczość inwestora i wykonawcy, 
w wysokości ustalonej w rachunku przez wykonawcę. Ewen- 
tualna korekta sprawozdania powinna nastąpić z chwilą roz- 
strzygnięcia sporu przez kom'sję avbitrażową. Przepis po- 
wyższy dotyczy tylko sporów objętych wnioskami wniesiony- 
mi do Komisji Arbitrażowej. Nie dotyczy natomiast spraw 
spornych nie wniesionych do Komisji Arbitrażowej. 


$ 2. Inspektor nadzoru podpisując dokumenty na podsta- 
wie których wykonawca robót ustala dla celów sprawozdaw- 
czo- statystycznych wartość wykonanej produkcji budowla- 
nej (faktury przejściowe badź końcowe, protokóły stanu ro- 
bót, protokóły zastępcze) działa jako upoważniony przedsta- 
wiciel inwestora, 


Minister R. Piotrowski 
25. 


PISMO OKóLNE Nr 22 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 20 lutego 1954 r. 


w sprawie odznak zasłużonego Racjonalizatora Produkcji 
i zasłużonego Przodownika Pracy. 


4 
- (L. dz. D.III-W-22/1845/54) 


Realizacja wytycznych IX Plenum Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotmiczej i tez przedzjazdo- 
wych nakłada obowiązek wprowadzenia usprawień organiza- 
cyjnych jak również likwiducjegspewnych form central:zmu. 

Mając powyższe ną uwadze oraz w celu usprawnienia za- 
łatwiania spraw związanych z nadawanitem odznak, Minister- 
stwo Budownictwa Miast i Osiedli — Departament Kadr wy- 

śnia, że: 


1. Stosownie do uchwał Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 
1945 r, — (Monitor Polski Nr A-46, poz. poz. 625 i 626): 


a) odznakę i dyplom Zasłużenego Racjonalizatora Pro- 
dukcji oraz odznakę j dypiom Zasłużonego Przodow- 
nika Pracy nadaje Mimister na wniosek dyrektora 
właściwego centralnego zarządu, uzgodniony z Za- 
rządem Głównym Związku Zawodowego Pracowni- 
ków Budownictwa Ceramiki i Pokrewnych Zawodów 
w Polsce, 

cdznakę Kacjonal'zatora Produkcji i Przodownika 
Pracy nadaje dyrektor centralnego zarządu na 
wniosek administracji zakładu pracy uzgodniony z 
radą zakładową. s 


2. Przy nadawaniu- odznak należy stosować się do trybu 
postepowania, ustalonego w pismie Departamentu Kadr 
z dnia 23 Ustopada 1951 r. L. dz. D-II-W-2002'12864/51: 

3, Centralne Zarządy przesyłać będą do Departamentu 
Kadr decyzje o nadaniu odznaczeń wym'enionych w 
pet, 1 lit b) wraz z zapotrzebowaniem na odznaki Przo- 
downików Pracy į Racjonalizatorów Produkcji. 


Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wnioski w spra- 
wie nadania odznaczeń państwowych należy składać do De- 


b) 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


| 


| padków aluminiowych 


Nr 4 


partamentu Kadr raz w roku na półtora miesiąca przed dniem 
22 lipca tj. przed Świętem Odrodzenia Polski. Powyższe nie 
wyklucza możliwości występowania z wnioskiem o nadanie 
odznaczeń państwowych z okazji oddawania większych obiek- 
tów oraz osiągnięć o szczególnie ważnym charakterze, : 


Dyrektor Departamentu Kadr Kapusta Jan 


26. 
OBWIESZCZENIE 


"; 
, 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
o sprostowaniu omyłek w druku w Dzienniku Urzędowym. 


W Nr 2 Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa 
Miast i Osiedli z dnia 10 lutego 1954 r, na końcu str. 6 po 
wyrazach „Redakcja i Admimistracja:” zamiast Centralny 
Urząd Geodezji 1 Kartografii, Warszawa Stalina 24” powin- 
no być „Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli, Warsza- 
wa, Plac Dzierżyńskiego Nr 3/5. 


KOMUNIKAT I 
W Monitorze Polskim ogłoszono: 


W Nr A-9 z 27.1.54 r. poz. 198 uchwałę Rady Ministrów 
Nr 8 z 18.1.54 w sprawie trybu zatwierdzania etatów 050- 
bowych i funduszu płac oraz warunków odmowy rejestracji 
w jednostkach administracji centralnej i terenowej oraz w 
jednostkach wymiaru sprawiedliwości. 


W Nr A-I1 z 29.1.54 r, poz, 282 zarządzenie Ministra Bu- 
downictwa Miast į Osiedli z 20.1.54 r. zmieniające zarządze- 
nie z 8.VILI.58 r. w sprawie kosztów dodatkowych z tytułu 
zatrudnienia robotników zamiejscowych, 


W Nr A-12 z 30.1.54 r. poz. 295 zarządzenie Ministra Fi- 
nansów z 26.1,54 r. w sprawie zasad i trybu zatwierdzania 
rocznych planów sfinansowania inwestycji scentralizowanych 
limitowych na rok 1954 r. 


W Nr A-13 z 6.11.54 r, poz, 296 zarządzenie Ministra Bu- 
downictw» Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz 
Gospodarki Komunalnej z 25.X1.58 r. w sprawie wprowadze- 
nia w życie instrukcji tymczasowej o stosowaniu cementu, 
azbestocementu i ścinków foliś aluminiowej oraz innych od- 
do uszczelniania połączeń rur wodocia- 
gowych. 


W Nr A-14 z 9.II.54 r. poz. 300 zarządzenie Przewodni- 
czącego PKPG z 27.1.54 r. w sprawie ustalenia listy towa- - 
rów, dla których kolej obowiązana jest podstawić wagony 
na podstawie planów pięciodniowych bez zamówienia. 


KOMUNIKAT II 


Wydane zostały, a nie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym. 
następujące akty normatywne: 


Zarządzenie Ministra Nr 28 
z 6.H.54 r. L. dz. CZBMiO „ZOR”/54 w sprawie powołania 
komisji dla zbadania systemu centralnego ogrzewania w bu- 
downictwie ZOR. 


Zarządzenie *Miristra Nr 29 


z 10.11.54 r. L. dz. D.I1/2'287/54 o zmianie zarządzenia Nr 15 
Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z 25.1.54 r. w sprawie 
odbudowy drugiego etapu Traktu Starej Warszawy. 


Zarządzenie Ministra Nr 30 
z 15.17.54 r. L. dz, D.Wojsk/24/54. w sprawie usprawnienia 
gospodarki przedsiębiorstw nadzorowanych przez Centralny 
Zarząd Budownictwa Wojskowego, 


Zarządzenie Ministra Nr 33 2 
z 15.IL54 r. L. dz. CZT/3K-2/476'54 w sprawie wykonania 
wykopu oraz przewiezienia piasku jako materiału podsadzko- 
wego dla kopalń węgła. 


Zarządzenie Ministra Nr 35 
z 20.11.54 r. L. dz, D.XIIF'8/302/54 w sprawie objęcia pracow- 
ników służb dyspozytorskich premiowaniem za terminowe i 
= ia oddanie; budowy lub jej części (obiektu) do 
użytku. 


Nr4 


Zarządzenia Ministra Nr 36 
r 20.11.54 r. L. dz. D.XIII/3/728/54 w sprawie kalendarza wy- 
płat na rok 1954. h 


Okólnik Ministra Nr 9 


z 6.11.54 r. L. dz. CZZ”23/8361/54 w sprawie zgłoszenia zbęd- 
nych zbiorników żelaznych. 


Okólnik Ministra Nr 10 
z 10.11.54 r. L. dz. CZZ/144/3119/54 w sprawie racjonalnej 
gospodarki opałem. 


Okółnik Ministra Nr 11 
z 12.11.54 r. L. dz. D.l/4/555/54 w sprawie sporządzenia rocz- 
nej analizy z działalności gospodarczej resortu za 1953 r. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 16 
z 6.11.54 r. L. dz. D.VII/1/810/54 w sprawie stosowania chlor- 
ku wapnia. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 17 
e 12.11.54 r. L. dz, ZZR.DO-1-VI-6,54 w sprawie stosowania. 
systemu prowizyjnego w kioskach, punktach handlowych ru- 
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chomych i bufetach prowadzonych przez oddziały zaopatrze- 
nia robotniczego. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 18 
z 12.11.54 r. L. dz. CZZ/243404/54 w sprawie interpretacji 
zarządzenia Nr 128 z dnia 5.VI,53 r. w sprawie wykonania 
planu zaopatrzenia materiałowego na rok 1953, 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 19 
z 11.11.54 r. L. dz. GM/2/2650/9-14/54 w sprawie ogłaszania 
aktów normatywnych w Dzienniku Urzędowym. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 20 Z 
z 13.11.54 r. L. dz, D.I1/1/681/54 w sprawie sporządzenia 
kwartalnych planów zabezpieczenia w dokumentację projek- 
towo-kosztorysową. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 21 
z 17.11.54 r. I. dz. D.VII/7/54 w sprawie bezpieczeństwa ro~ 
bót budowlanych w okresie zimowym. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 23 
w 20.11.54 r. L, dz, CZZ/144/4445/54 w sprawie koksu. 
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